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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 211 

24 Απριλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΚΘ/1148 

1) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του 
π.δ.609/1985, του ν. 2229/1994, του ν. 2576/1998 όπως 
έχουν τροποποιηθεί για την ανάθεση του έργου: «Προ¬ 
σθήκη αίθουσας στο νηπιαγωγείο Καλοχωρίου-Μεσοπο- 
ταμίας-Ανακατασκευή στέγης και κατασκευή νέων \Ν Ο 
στο Δημοτικό Σχολειό Αγίας Κυριακής Δήμου Μεσοπο¬ 
ταμίας» με προϋπολογισμό μελέτης 120.000,00 €. (μαζί 
με τον Φ.Π.Α.). Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 
του έργου αναλύεται σε : 

Δαπάνη Εργασιών : 74.091,34 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 13.336,44 € 
Απρόβλεπτα : (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 13.114,17 € 

Αναθεώρηση 298,39 € 

Απολογιστικά: 0, 00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 19.159,66 € 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 54.496,60 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε και απρόβλεπτα). 

Β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋ¬ 
πολογισμό 46.045,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε και 
απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Δ/ 
νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Α. Καστοριάς-Διοικητήριο 52100 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ) μέχρι τις 15.5.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΓΙΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. Οικονομικές προσφορές που δεν θα χρησιμοποιούν 
το έντυπο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καστοριάς, δεν θα γίνονται 
δεκτές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467055308, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2467055359, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Σιδηροπούλου Βασιλική. 


3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα Γ ραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Α. Καστο¬ 
ριάς (Διοικητήριο 3ος όροφος) από αρμόδια επιτροπή. 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι *με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης* του άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4) . Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτοί: 

α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν την 
κατηγορία Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών 
και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανο- 
λογικών. 

β. αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους *2011 ΕΥΡΩ* €. 
(δηλ. 2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακές ημέρες 
και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Α. 
Καστοριάς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 
μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1η Ν.Ε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστορι¬ 
άς. 

Καστοριά, 20 Απριλίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) 

Αριθμ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ135/6 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την τοποθέτηση 
συσκευασία σε χαρτοκιβώτια και την μεταφορά του 
έντυπου υλικού του ΟΑΕΕ σε Δ/νσεις - Τμήματα της 
Ηπειρωτικής στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Νομοί 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αττικής και Θεσσαλονίκης μετά των προαστίων των και 
Νησιωτικής Ελλάδας ως και των Δελτία Εισπράξεων 
Εισφορών (ΔΕΕ) από την Μονάδα Υποστήριξης Δ.Ε.Ε. 
επί της οδού Σατωβριάνδου 25 προς την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.) 
επί της οδού Λ. Συγγρού 101 και αντίστροφα από Ιδιωτι¬ 
κό Γραφείο Μεταφορών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
ύστερα από προθεσμία 30 ημερών από την τελευταία 
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) και στον Ημε¬ 
ρήσιο Τύπο της περίληψης της διακήρυξης, ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού του Ο.Α.Ε.Ε.. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
90.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2.6.2008, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΑΕΕ, Ακα¬ 
δημίας 22 Αθήνα, ημιώροφος, ενώπιον της Επιτροπής 
Προμηθειών Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό τόπο την 2.5.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον 
ΟΑΕΕ, Τμήμα Προμηθειών Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 210-5285643, 210- 
5336558 & ίαχ 210-5228821 για την παραλαβή της δια¬ 
κήρυξης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ΟΑΕΕ. 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3069 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερί¬ 
σματος Έβρου, I. Δραγούμη 1, προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ», προϋπολο¬ 
γισμού 140.404,44 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις 
κατηγορίες α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
96.544,79 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & ΓΕ., απρόβλεπτα) και 
β) κατηγορία Ηλεκτρολογικών με προϋπολογισμό 18.005,636 
(δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., 
κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας (I. Δραγούμη 1, Αλε¬ 
ξανδρούπολη), μέχρι 15.5.2008, ημέρα Πέμπτη. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
30,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγ¬ 
μα τύπου Γ'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551088864, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Πανταζίδου Ασπασία 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), 
με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομα- 
λότητας του άρθρου 4 παράγραφος 4, β του ν.1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 


4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, και 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών Έργων και ταυτό¬ 
χρονα στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
Η/Μ Έργων. Επίσης δικαιούνται να συμμετάσχουν 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον 
Νομό Έβρου ή δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον 
Νομό Έβρου εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών Έργων και ταυτό¬ 
χρονα στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
Η/Μ Έργων. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Προ¬ 
ερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προ¬ 
κύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση κοα Φ.Π.Α), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2, και 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΟικοδομικώνΈργων και στην 
Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ Έργων. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής 1.340,00€ και ισχύ 
τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 
47/6. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκσιθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυξης και Υποδομών. 

Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ 

Αριθμ. 1209 

Ο Δήμαρχος Ευδήλου προκηρύσσει τη διενέργεια 
Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟ¬ 
ΤΑΠΗΤΑ» με προϋπολογισμό ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 184354,00 β) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
19700,00 χωρίς Γ.Ο και Ε.Ο, απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων κ.λ.π από την ΤΥ.Δ.Κ Ν. Σάμου οδός Πυθαγόρα 
9 Σάμος μέχρι τις 22.5.2008 έναντι αμοιβής είκοσι ΕΥΡΩ 
(20). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΠΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 πμ και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1965. 

1) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία ή εργοληπτικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 Τάξης και άνω 
για έργα Οικοδομικά, γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτε η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.538 ευρώ, ορίζεται σε 
ποσοστό 2% στον προϋπολογισμό του έργου και παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 
του π.δ. 809/1985, με ισχύ τουλάχιστον εκατό ογδόντα 
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ. 
Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον 
Δήμο Τηλέφωνο 2275031450 /883 και από την ΤΥΔΚ 
Σάμου. Τηλέφωνο 2273027521. 

Ευδηλος, 18 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
Σ. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αριθμ. 6338 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 80 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Τηλ· 28310 88331 ΤΕΕΕΡΑΧ: 28310 88313. 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ¬ 
ΡΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ) 


3. Α) ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός 
διαγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέ¬ 
λους της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα εττι μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών 
σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέχει τις 
τιμές της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επι 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά την ανοικτή δημο¬ 
πρασία της παρ. 2.α. του αρθ. 4 του ν.1418/1984 υπο τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και 
της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για τα 
Δημόσια Εργα. 

4. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑ¬ 
ΤΙΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της παρούσης 
μελέτης προϋπολογισμού 755.000,00 Ευρώ είναι η εκτέλε¬ 
ση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την ανάπλαση της 
πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη του Δήμου Ρεθύμνου. 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 535.526,86 ΕΥΡΩ 
για δαπάνη εργασιών και Γ.Ε.& Ε.Ο. και 80.329,03 
ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες. Η Συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της 
Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των 
755.000,00 ΕΥΡΩ. 

5. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης 
των προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορί¬ 
ζεται η 13.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών) (Η κατάθεση, παραλαβή και 
εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερών, σε δημόσια Συνεδρίαση και 
σε ενιαίο στάδιο). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες και έντυ¬ 
πα δίδονται μέχρι ΔΥΟ (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
δημοπρασία από την ΤΎ. του Δήμου Ρεθύμνου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος 
Παλιεράκη Σοφία). 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντε¬ 
ταγμένη στην Ελληνική ποσού 12.320,00 ΕΥΡΩ (2%) η 
οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ρεθύμνου και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος 
ή θα πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 210 
ημερολογιακών ημερών. 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις 
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(4) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

8. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με κατανομή 
πίστωσης 400.000 Ευρώ για το 2008 και 200.000 Ευρώ για 
το 2009, καθώς και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2009 του Δήμου 
Ρέθυμνου για το ποσό των 155.000 Ευρώ, και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβα- 
νομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724.8.1993). 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινο¬ 
πραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ει¬ 
δική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου 
με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

10. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Στην Δημοπρασία 
γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω 
για έργα Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 

11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟ¬ 
ΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο 
προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για 
διάστημα έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία επίδοσης 
της προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 22 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΗΣ X. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Αριθμ. 2657 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων : 

1. Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια ει¬ 


δών τροφίμων των Παιδικών Εξοχων Πεύκης Καλαμπάκας 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 88.890,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο 232 του Νο¬ 
μαρχιακού Καταστήματος από την αρμόδια Επιτροπή 
στις 26.5.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. 

3. Οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στη δι¬ 
ακήρυξη που βρίσκεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Τρικάλων (γραφείο 232, τηλ. 24310- 46232 & ίεχ 24310 
- 46233 ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν 
πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίκαλα, 22 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 6519 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 
ΦΕΚ 185/τ.Β/23.3.1993) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, την «Προ¬ 
μήθεια Επίπλων Δήμου» προϋπολογισθείσας συνολικής 
δαπάνης 34.989,57 ΕΥΡΩ (29.403,00+5.586,57 ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγί¬ 
ου Νικολάου, οδός Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, την 
6.5.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟ'-ΙΙ.ΟΟ'. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.750,00 ευρώ 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τ ραπέζης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 28410-89933, 28410-89934. 

Άγιος Νικόλαος, 23 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Ε 2498 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Τρικάλων προκη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό εκπτώσεως 
(άρθρο 7 - π.δ. 609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν 
με το ν. 2229/1995, το π.δ. 286/1994, τον ν. 2372/1996, 
το π.δ.402/1996, το π.δ. 210/1997, τον ν. 2741/1999, το 
π.δ.218/1919, τον ν. 2940/2001, τον ν. 3021/19.6.2002 (ΦΕΚ 
143Α/2002) την απόφαση Δ17α/07/53/Φ.Ν402/16.7.2002, 
τον ν. 3212/2003, τον ν. 3263/2004, τον ν. 3414/2005, τον 
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ν. 3481/2006 και τον ν. 3621/2007 η ανάδειξη αναδόχου 
εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» 

προϋπολογισμού εργασιών 320.000,00 ΕΥΡΩ και 
Φ.Π.Α. 60.800,00 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 380.800,00 ΕΥΡΩ το οποίο χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σχετ. 
Απόφαση : Αρ. 1/2008 Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικά¬ 
λων ). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3.6.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα Γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Τρικάλων 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων των αναφερομένων κατηγοριών έργων 
και τάξεων πτυχίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέο ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται για 
το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο ν.3263/2004 - άρθρο 4. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και 
η σύνταξη του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις. 


Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α.- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (6.300,00 €), 
η οποία θα απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥ¬ 
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ημερολογιακών 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Β. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών . 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Τρικάλων: 

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Τσιτσάνη 31 

Τ. Κ.: 42100 Τρίκαλα 

Αριθμοί Τηλεφώνου : 24310 46271-46227-46228 

Τηλεομοιοτυπία ( ΡΑΧ ): 24310 46264 

Ηλεκτρονική Δ/νση (οπιαίΙ) : άΙγηΚαφ-ϋοεΙε.ςιΐ' 

Τρίκαλα, 16 Απριλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 724 

1. Η Κοινότητα Δονούσας Νομού Κυκλάδων, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ» με προϋπολογισμό 21.922,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
19.400,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, αναθεώρηση, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρηξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.), από την έδρα της Κοινότητας Δο¬ 
νούσας (Νήσο Δονούσα Νομού Κυκλάδων Τ.Κ. 84300), 
μέχρι τις 16.5.2008 ύστερα από σχετική έγγραφη αίτηση, 
στη οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της 
εταιρείας, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση της κ.λ.π. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι (20) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο σχέδιο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22850- 51600, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22850- 51639, αρμόδιος για επικοινωνία η Μαρ- 
κουλή Δήμητρα γραμματέαςτης Κοινότητας. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοι¬ 
νότητας Δονούσας, στις 19.5.2008, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα λήξεως των προσφορών 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος α του 
ν.1418/1984, του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή (η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι πάλι Τρίτη) και 
η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαπή διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 καί 
1η (ανεξαρτήτως έδρας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
καθώς και κάτοχοι εμπαρρτεχνικού πτυχίου που να κα¬ 
λύπτει τον προϋπολογισμό. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ξυρωπάί- 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως άνω 
β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει κατά ην τελευταία πενταετία έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Υ.Ε.Δ. ΕΔ 2 α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
όπως ισχύει σήμερα. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 377,00 ευρώ που 
θα απευθύνεται προς την Κοινότητα Δονούσας και θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Κοινότητα Δο¬ 
νούσας. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο Δονούσας. 

8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες. 

Δονούσα, 23 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 1173 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την απόφαση 1172/21.4.2008, με την οποία εγκρίθηκαν 


τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του Έργου: 
«Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων Γυμνασίου 
και Λυκείου Καρπενησιού» προϋπολογισμού 90.000,00 
ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 
2 του ν.1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την 
εκτέλεση του παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
20.5.2008 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα Γ ραφεία της Δνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει έδρα 
στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν.1418/1984 όπως αυτά τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν.2940/2001 
και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν.3263/2004 γίνονται 
δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 1.520,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρα 23 παρ. 1 του π.δ. 609 /1985 και 
την ανάλογη στρογγυλευση. 

Το έργο προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με το 
ΦΠΑ χρηματοδοτείται από την Ν Α. Ευρυτανίας- 
ΟΣΚΑΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 15.5.2008. 

Καρπενήσι, 21 Απριλίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 19849 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τύπου 
Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) στην 
Μ.Λ.Τ. (Μέση Λιανική Τιμή) όπως ορίζεται με τα Δελτία 
Τιμών της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρ¬ 
χίας Αθηνών, τα οποία αντιστοιχούν κατά την ημέρα 
παράδοσης των ειδών, για τμηματική προμήθεια νω¬ 
πών κοτόπουλων με συμβατικό χρόνο παράδοσης το 
διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.,για τις ανάγκες 
των Π.Σ. του Δ.Β.Α. Οικονομικών Ετών 2008-2009, με 
αριθμό διακήρυξης 1627/2008. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/1993 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Η δημοπρατούμενη τμηματική προμήθεια των ειδών 
προϋπολογίσθηκε κατ’ ανώτατο όριο και μέχρι του πο¬ 
σού των ΕΥΡΩ (109.800,00) Εκατόν εννέα χιλιάδων οκτα¬ 
κόσιων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 6481.02 «Προμήθεια νωπών και κα- 
τεψυγμένων πουλερικών», Προϋπολογισμού Οικονομικών 
Ετών 2008-2009, με μεταφορά στο Οικ/Ετος 2009 του 
υπολοίπου συμβατικού ποσού που τυχόν εναπομείνει, 
μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον επαναληπτικό 
διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από 
την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό των ΕΥΡΩ: 5.490,00 € 
Πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα € διάρκειας του¬ 
λάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του γρόνου ιόιχιοο 
της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 18 της 
οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους 
Ο.Τ.Α.. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι ιδιώτες επαγγελματίες 
ή εταιρείες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της οικείας διακήρυ¬ 
ξης. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου-Σε- 
πόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 
την 9.5.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα ενάρξεως του 
διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της 
αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ. 

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και 
περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημο¬ 
πρασιών στο τηλέφωνο 210-51.23.524 και στην Δ/νση 


Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2008 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Η Αντιδήμαρχος 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αριθμ. 6457 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Τηλ.: 28310 88326 ΤΕΙΕΡΑΧ: 28310 88313 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2» 

3. Α) ΤΡΟΠΟΣ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός 
διαγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέ¬ 
λους της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που 
περιέχει της τιμές της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότη- 
τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, κατά την «ανοικτή δημοπρασία» της 
παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα. 

2. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Δημοτικά Διαμερίσματα 
του Δήμου Ρεθύμνου 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2» 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 207.578,00 ΕΥΡΩ για 
Ε Ο., 22.464,14 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες 22.089,74 
ΕΥΡΩ & 5.080,64 για δαπάνη αναθεώρησης. Η Συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος 
των 207.578,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 
2008:107.578 Ευρώ και για το 2009:100.000,00 Ευρώ. 

5. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 
13.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη κατάθε¬ 
σης προσφορών) (Η κατάθεση, παραλαβή και εξέταση 
των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση και σε ενιαίο 
στάδιο). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
στις 23.10.2007 ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια 
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διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
και τις 18.10.2007 από την ΤΥ. του Δήμου Ρέθυμνου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος 
Μαρκουλάκη Μαριάννα). 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντε¬ 
ταγμένη στην Ελληνική ποσού 3.387.09 ΕΥΡΩ (2%) η 
οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρε- 
θύμνου και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος 
ή θα πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα επτά 
(7) μηνών. 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε δεκατρείς (13) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο 
χρηματοδοτείται από ΘΗΣΕΑ και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

8. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί 
κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει 
κάποια ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού 
εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του 
π.δ. 609/1985. 

9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2 τάξη του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. Γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 
Δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Στ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος 
δεσμεύεται απο την προσφορά του: Ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα έξι 


μηνών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς 
(ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 23 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΗΣ X. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Αριθμ. 2711 

Ο Δήμαρχος Ευρωπού προκηρύσσει ότι την 13.5.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο Ευρωπού, θα διεξαχθεί με 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα, προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997 κ.α., όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ». 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2008. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κύρια κατηγορία) 
πλην αναθεώρησης και ΦΠΑ προϋπολογισμός 58.823,55 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
54/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κιλκίς, ανέρχεται στο ποσό των 
58.823,55 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την 
έδρα του Δήμου Ευρωπού, Ευρωπός 61007, μέχρι τις 
8.5.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός και εκτός νομού 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.176,47 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Ευρωπού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 180 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δ.Ε. του Δήμου Ευρωπού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν 
οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ευρωπού, αρμόδιος 
υπάλληλος Σουπλής Λάζαρος (τηλ.: 2343350615 φαξ: 
2343350617) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κιλκίς (τηλ - 2341022363 
φάξ: 2341022441), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευρωπός, 22 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 

Αριθμ. 2359 

Ο Δήμαρχος ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ προκηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟ¬ 
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.Δ.» προϋπολογι¬ 
σμού δημοπράτησης 130.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 107.807,54 
για αναθεώρηση 2.192,46 για Φ.Π.Α. 20.900,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου/της Κοινότητας την Τρίτη 13.5.2008 με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά» θα 
διενεργηθεί την Τρίτη 20.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 


της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 τον άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.157 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ με έδρα Βαμβακού ταχ. 
κωδ. 40300, τηλ. 24910-41755 Ϊ3Χ 24910-41793, θ-πιείΙ 
ροΙγά3πΐ3 @οΙθπβ 1 . 9 Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευ¬ 
θύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στά¬ 
διο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 5.391 Ευρώ. 
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Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12% υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΤΑ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 130.200 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέ¬ 
ψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 
1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί ρητά και 
στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογρα¬ 
φή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης 
αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης 
στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλ¬ 
ληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμ¬ 
βατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκα¬ 
πενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 8.5.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου/της Κοινότητας με την καταβολή 
τριάντα (30) ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων 
(μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσειστο Δήμο/στην Κοινότητα, 
πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου 
και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδίΛφερόμενο. Ο Δήμος/η Κοινότητα αποστέλλει τα 
τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομεί¬ 
ων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που 
διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επι- 
λέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας 
- δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος/η Κοινότητα παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος/η Κοινότητα δε φέρει καμία ευθύ¬ 
νη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνα ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Βαμβακού, 21 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 


Αριθμ. 450 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7 π.δ. 609/1985 περί 
εκτελέσεως, του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, το π.δ. 286/1994 (τρο¬ 
ποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985), 
το π.δ. 218/1999 (τροποποίηση του 609/1985), καθώς και 
τους ν. 2940/2001, ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και τις 
εγκυκλίους 22/2001, 32/01, 22/2002, 13/2003, καθώς και 
τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕ¬ 
ΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ», προϋπολογι¬ 
σμού ΕΥΡΩ: 399.770,54 € (ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 
και χρηματοδότηση 335.941,63 €, από το πρόγραμμα 
«ΙΝΤΕΒΒΕΘ III». 

Η δαπάνη αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 246.120,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
44.301,60 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 43.563,24 € 
Αναθεώρηση: 1.956,79 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 63.828,91 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει την 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία που βρίσκονται στη ΔΕΥΑ Σκύδρας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για 
έργα τάξης Α2 και άνω και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
(268.034,64 € δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρό¬ 
βλεπτα) και Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
(65.950,20 € δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρό¬ 
βλεπτα), με τους περιορισμούς των κατωτέρων ορίων, 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, όπως συ¬ 
μπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το ν. 2229/1994, το 
ν. 2940/2001, το ν. 3263/2004 και τις εγκυκλίους 22/2001, 
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32/2001, 22/2002,13/2003. Ακόμα γίνονται δεκτές αλλο¬ 
δαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους κατα¬ 
λόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 του π.δ. 334/2000 για 
αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα όπως απαιτεί¬ 
ται από τις επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
6.660,00 ΕΥΡΩ η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών. 

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώ¬ 
σεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημο¬ 
σίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο, 
προβλεπόμενα μηχανόσημα. 

3. Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνο με το άρθρο 4 του ν. 
3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε δώδεκα (12) μήνες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα προ¬ 
σφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από 
την Υπηρεσία μέχρι και την Πέμπτη 15.5.2008 (αρμόδια: 
Τσακμακίδου Κυριακή, τηλ. 23810-89500). 

Σκύδρα, 22 Απριλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

Αριθμ. 1914 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θε¬ 
σπρωτίας προκηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσια μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3481/2006, του ν. 3263/2004, του 
ν. 1418/1984, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποι¬ 
ήθηκε με τους ν. 2229/1994 και ν. 2940/2001 και των 
π.δ. 609/1985 και 171/1987 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 
6/2008 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτί¬ 
ας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ» προϋπολογισμού: εκατόν πενήντα χιλιάδων 
150.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
εργασιών Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προ¬ 
ϋπολογισμό: εκατόν είκοσι εξι χιλιάδες, πενήντα ευρώ 
και σαρανταδύο λεπτά 126.060,42 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα+αναθεωρήσεις). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ττρογρ. 
ΘΗΣΕΑΣ - 35%, Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13 Μάίου του έτους 
2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο Κοινοτικό 
Κατάστημα της Κοινότητας Πέρδικας στην Πέρδικα. 


Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Κοινότητα Πέρδικας 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ πέντε (5) τουλά¬ 
χιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.) στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας 
Πέρδικας στην Πέρδικα, 

Στη δημοπρασία νίνονται δεκτές 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη εντός Νομού 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο,Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1986 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.1. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτων των 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία,αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΉ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις 
της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.150,00 € (ποσο¬ 
στό 2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων 
εργασιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
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ή του ΤΣΜΕΔΕ, απευθυνόμενη στην Κοινότητα Πέρδικας 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, όπως έχει 
καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ437 υπουρ¬ 
γική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρδικας και θα επικυρωθεί από 
την Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν Θεσπρωτίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Θε¬ 
σπρωτίας μέχρι και τις 9.5.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665022274, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2665025661, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Αρετή Κούρτη. 

Πέρδικα, 21 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΠΑΚΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 2070 

Ο Δήμαρχος ΥΔΡΟΥΣΑΣ προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ» (με το σύστημα προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Το έργο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 90.000,00 
€, εκ των οποίων (α) 55.200,00 € αφορούν εργασίες του 
αναδόχου, (β) 9.936,00 € αφορούν ΓΕ και ΟΕ 18% του 
αναδόχου, (γ) 9.770,40 € αφορούν τα απρόβλεπτα, (δ) 
4739,62 β αφορούν την πρόβλεψη για την πληρωμή της 
αναθεώρησης. Τέλος 10.353,98 € αφορούν την πληρωμή 
του Φ.Π.Α 13% και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και δεν 
θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Υδρούσας: 

Δ/νση: Γ αύριο Ανδρος 

Ταχ. Κωδ. 84501 

Τηλ.: 228207Θ007 

ΤοΙθίαχ: 2282071282 

Ε-πιαίΙ γάΐΌυ58@οΙθηθ1.9Γ 

όπου και θα κατετεθούν οι προσφορές. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται 13.5.2008 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 


αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, Θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που Θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία Θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες ττριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού και την Ιδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένεες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή την 1η τάξη με έδρα ανεξαρτή¬ 
τως νομού για έργα κατηγορίας «Γεωτρήσεων». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ση έχουν έκτε ίέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη, 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
Θα συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες έργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ττ.δ. 809/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση κα ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1500,00 ΕΥΡΩ. 

Το έντυπο οικοδομικής προσφοράς, που Θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημο- 
πράτησης διατίθενται από τον Δήμο Υδρούσας Γ αύριο, 
Άνδρος 84501. 

Πληροφορίες Γρηγόρας Μιχάλης τηλ.: 2282071007. 
Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Υδρούσας, η οποία εγκρίνει και το αποτέλεσμα 
της Δημοπρασίας. 
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Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, διευκρινίσεις κλ.π. για το διαγωνισμό αυτές θα 
παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργό¬ 
τερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Γαύριο, 22 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 

-♦- 

08) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 2069 

Ο Δήμαρχος Υδρούσας προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γώνισμα, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφεράτερη 
προσφορά, για την προμήθεια του π ρραπάνω οχήμα¬ 
τος, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται εν¬ 
δεικτικά σε 67.229,90 € συν 12.773,10€ για Φ.Π.Α. 19%. 
Συνολικά δηλαδή 80.000,00 €, και καλύπτεται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

(Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α' βαθμού των 
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας) κωδ. 
2007ΣΕ05500000. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: 

α) στην απόφαση 11889/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α,), του Υπ. Εσωτερικών, 
β) στο ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
γ) στο π.δ. 394/1996, «Κανονισμός Προμηθειών του Δη¬ 
μοσίου», (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996 ή του οικείου Κανονισμού 
Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση ρ μέχρι της εκδό- 
σεως νέων βάσει του 2286/1995, 
δ) στο π.δ. 370/1895 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/1995) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών 
προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π., προκειμένου για προ¬ 
μήθειες αξίας 200.000 ΕΘΙΙ και άνω, 
ε) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε 
εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995, 
στ) στο ν. 2328/1995 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/1995) όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με τους ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/1996), 2414/1988 
(Φ.Ε.Κ. 138/1996) και του π.δ. 82/1988 Φ.Ε.Κ. 66/Α/1996), 
ζ) στο ν. 3436/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3.370,00 € (ποσοστό 5% περίπου επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό προμήθεια υλικού) και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιοσδήποτε 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Υδρούσας, την 16.5.2008 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών 
ορίζεται η 11:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωσιοποιηθεί με 


τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
ή επαγγελματική οργάγωση. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται 
από τα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Άνδρος, 22 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΕΡΟΥ 
Αριθμ. 2031 

Ο Δήμαρχος ΣΕΛΕΡΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩ¬ 
ΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕ- 
ΡΟΥ-ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπο¬ 
λογισμό 251.319,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΞΑΝ¬ 
ΘΗΣ, οδός Περγάμου 14 μέχρι την Πέμπτη 15.5.2008. 

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541022656, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία I. Χριστοδουλίδης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες κατά ομάδες ομοειδών εργασιών με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου (7) του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και έως 2 τάξη εντός 
και εκτός Νομού και 3 τάξη εάν έχει έδρα το Νομό για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού ΕμπορΙοα (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περπττώαεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στον ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών το» 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικά σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό τις μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην αντίστοιχη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργο αντί¬ 
στοιχης κατηγορίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στα διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5,026,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκετον ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΓΊ ΑΜΘ 
2000-2006 με συγχρηματοδότηση κατά 20% και από 
εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γε- 
ωργικό Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων (ΕΓ-ΤΠΕ). 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Σελέρου. 

Σέλερο, 21 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΝΤΖΕ ΜΕΜΕΤ ΜΠΙΡΟΛ 

-♦- 

( 20 ) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 6618 

Η Εταιρία Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης 
προσκαλεί σε Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την Εκτέλεση των ΔημοσίωνΈργων, με το 
σύστημα «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών» (άρθρο 4 παράγραφος 4. β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) σύμφωνα 
με το ν. 3263/2004 και τον ισχύοντα κανονισμό ανάθε¬ 
σης και εκπόνησης μελετών καθώς και ανάθεσης και 
εκτέλεσης έργων - ειδικές ρυθμίσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, ως 
και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, για 
την ανάδειξη ανάδοχου εκτελέσεως του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ (ΕΑΘΟΟΝ) ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008» συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού € 1.135.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΕΥΑΘ 
ΑΕ, Τσιμισκή 98, 5ος όροφος. Ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνι¬ 
σμό ορίζεται η 13.5.2008 ημέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 
π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΐεχ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημε¬ 
ρομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερό¬ 
μενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά . Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται 
μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό (η 
ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως Νομού καθώς 
και στην 4η τάξη εντός Νομού Θεσσαλονίκης ή εάν 
αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικά σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
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4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην πρώτη (1η) τάξη του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή € 18.320,00 (δέκα οκτώ χιλιάδων, τρι- 
ακοσίων είκοσι ευρώ), η οποία θα απευθύνεται προς 
την Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
(ΕΥΑΘ ΑΕ). 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά- 
τησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 
2,4,5,6,7 και 8, διατίθενται από το Τμήμα Μελετών της 
ΕΥΑΘ ΑΕ, οδός Τσιμισκή αρ. 98, 5ος όροφος, πληροφο¬ 
ρίες από την Νιοτάρη, Τηλ 2310 966953. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι 
και την Πέμπτη 8.5.2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθε¬ 
σμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 40,00 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρα¬ 
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόη¬ 
σης με την ΕΥΑΘ Α.Ε., πέραν της δαπάνης των 40,00€ 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 53 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου για την ανάθεση των εργασιών 
απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας σε 21 Δη¬ 
μοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, π.δ. 15.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14.5.2008, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 - 10.30 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήμα¬ 
τος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
με το Φ.Π.Α, σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυη¬ 
τική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος έξι 
(6) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασχο¬ 
λούνται με την απεντόμωση - απολύμανση, γραμμένοι 
στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών οροον του διαγωνισμού από το Λογιστήριο 
της Δ/νσης Κοιν. Υπηρεσιών, οδός Παπαρηγοπούλου 
7,1ος όροφος, Ε. Παξημαδά, τηλ. 2310/534236, όλες τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι¬ 
αδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 15.5.2008 και ώρα 8.00' - 8.30'. 

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος Δημ/κής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 34627/1700 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση 
και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Λ. 
αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (Β Φάβη)», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού προ¬ 
ϋπολογισμού 41.216,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τ.λ.), από τα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε Περι¬ 
φέρειας Ηπείρου, 5° Χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων -Κοζάνης στα 
Ιωάννινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 
και την Πέμπτη 15.5.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2651060837, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2651063903, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία ο Βασίλειος Κυριαζής, και ο Πέτρος Βρέλ- 
λης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, 5° Χιλ. 
Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης στα Ιωάννινα, και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
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2(α) και 4(α) του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1, Α2 και 
1η στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που 
αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρασίας» 
των συμβατικών τευχών. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 825,00 ΕΥΡΩ με ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ιωάννινα, 23 Απριλίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημ. Έργων 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 *ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρ://νννννν·θΐ.(]Γ - ί-ιηίΐΙ: »Εί)ΐη35ΐ?ι·.θί@6ΐ.ί|Γ 




